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ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ Α ΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αριθ. οικ/442/ΤΠ 32 (1) 


Αποκατάσταση των ζημιών απότις πυρκαγιές του 1998 σε 
περιοχές της Νομαρχίας Αθηνών και της Νομαρχίας Α¬ 
νατολικής Αττικής. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 2 της από 28.7.78 
Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της 
Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 
1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κλπ. και ρυθμίσεως ε¬ 
τέρων τινών συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε με το Ν. 
867/79 (ΦΕΚΑ'24). 


2. Τις διατάξεις του Ν. 1190/81 (ΦΕΚ203/Α/30.7.81) ο ο¬ 
ποίος κυρώνει την από 26.3.81 Πράξεως Νομοθετικού Πε¬ 
ριεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας, «περί απο¬ 
καταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1981 και ρυθμίσεως ε¬ 
τέρων συναφών θεμάτων» όπως αυτό τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 1, παρ. 42 και 43 του Ν. 
2412/96 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό 
Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες διατά¬ 
ξεις» (ΦΕΚ 123/Α/17.6.96). 

3. Τις διατάξειςτηςπαραγράφου 3, του άρθρου 1 του Ν. 
1283/82 (ΦΕΚ Α'81) «Για την προθεσμία υποβολής αιτή¬ 
σεων δανειοδότησης των σεισμοπλήκτων και ρύθμιση άλ¬ 
λων θεμάτων». 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2576/98 «Βελτίω¬ 
ση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των 
δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις». 

5. Το Π.Δ. 69/1988 «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Έργων». 

6. Την Κοινή Απόφαση Δ16α/04/773/29.11.90 του Υ¬ 
πουργού Προεδρίας και του Αναπλ. Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ 
«περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων και εγγράφων α¬ 
πό τον κανόνα των τριών υπογραφών». 

7. Τις διατάξεις της παρ. του άρθρου 22του Ν.2362 «Πε¬ 
ρί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κρά¬ 
τους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27.11.95). 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 « Κυ¬ 
βέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α' 37) όπως αυ¬ 
τό συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92» (ΦΕΚ 
ΑΊ54) και το γεγονός ότι από αυτή την απόφαση προκα- 
λείται δαπάνη 700.000.000 δρχ. που θα βαρύνει τον Προ¬ 
ϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της Γ.Γ.Δ..Ε του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και 1,66 δισ. δρχ. που θα βαρύνει το λογα¬ 
ριασμό του Ν. 128/75. 

9. Στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκρι¬ 
μένα στο έργο 9869001 της ΣΑΕ 069 «Δαπάνες αποκατά¬ 
στασης από πλημμύρες πυρκαγιές κατολισθήσεις στον 
ελλαδικό χώρο» - με πίστωση τρέχοντος έτους 
100.000.000 δρχ. 

ΙΟ.Την κοινή απόφαση Δ17α/03/99/Φ.2.2.1/29.10.96 
(ΦΕΚ 1006/Β/4.11.96) του Πρωθυπουργού και του Υ¬ 
πουργού ΠΕΧΩΔΕ «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων Υπουργού 
ΠΕΧΩΔΕ στους Υφυπουργούς ΠΕΧΩΔΕ Χρήστο Βερελή 
και Θεόδωρο Κολιοπάνο». 
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11. Την Κοινή Απόφαση οικ./3230/ΤΠ32/12.8.98 (Κεφ.Α, 
παρ.4) (ΦΕΚ906/Β/21.8.98) «Οριοθέτηση περιοχής και πι- 
(ττωτικές διευκολύνσεις για ττ|ν αποκατάσταση των ζη¬ 
μιών από τις πυρκαγιές του 1998 σε περιοχές των Νο¬ 
μαρχιών Αθηνών, Ανατολικής Αττικής και Πειραιά» των Υ¬ 
πουργών Εθν. Οικονομίας και Εσωτερικών Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και των Υφυπουργών Οικο¬ 
νομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σύμφωνα με την οποία θα καθο¬ 
ρίζονται ονομαστικά με απόφαση του Υφυπουργού 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. οι πυρόπληκτοι δικαιούχοι στεγαστικής συν¬ 
δρομής 

12. Τις αιτήσεις που υπέβαλαν οι πυρόπληκτοι για εξέ¬ 
ταση των κτισμάτωντους. 

13. Τις έκτακτες στεγαστικές και λοιπές ανάγκες που έ¬ 
χουν δημιουργηθεί στους κατοίκους περιοχών της Νο¬ 
μαρχίας Αθηνών και της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής 
που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 1998, αποφασί¬ 
ζουμε: 

Εγκρίνουμε τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής 
στους ακόλουθους πυρόπληκτους: 

Α. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 

1. Κοινότητα Παλαιάς Πεντέλης 

Γεωργόπουλος Αριστοτέλης του Χαραλάμπους, Γεωρ- 
γόπουλος Χαράλαμπος του Γεωργίου, Κασιμάτης Μι¬ 
χαήλ του Γεωργίου, Καφαντάρη Ευθαλίατου Ηλία,Καψά- 
λη Ελένη του Νικολάου, Καψάλη Μιράντα του Νικολάου, 
Κονδύλης Γεώργιος του Κων/νου, Μιχαηλίδου Άννα του 
Ιωάννη, Ορφανίδης Παύλος του Αναστασίου, Στεργίου- 
Καψάλη Κων/να του Ευαγγέλου. 

2. Κοινότητα Νέας Πεντέλης 
Πουλημένου Σοφία του Κων/νου. 

3. Κοινότητα Βαρυμπόμπης 

ΑργυρόπουλοςΣταύρος, Κουτσογιάννης Νικόλαοςτου 
Παναγιώτη, Κουτσοχέρα Παναγούλα του Παναγιώτη, 
Μπάσας Γεώργιος, Πάστρας Γεώργιος του Ανδρέα, Χα- 
τζηγιαννάκου-Σακκά Ελένη του Σταύρου. 

Β. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

1. Κοινότητα Χαλκουτσίου 

Αναστασοπούλου Βασιλική, Αναστασοπούλου Ευφρο¬ 
σύνη, Αυγενάκης Οδυσσέαςτου Εμμανουήλ, Διατσέγκος 
Θεόδωρος, Εγγλέζου Αικατερίνη του Ανδρέα, Εγγλέζου 
Δήμητρα του Θωμά, Κανάρης Κων/νοςτου Χρήστου, Κα- 
πογιάννης Ιωάννης του Αγγέλου, Κατσιλιάνος Στυλιανός 
του Αναστασίου, Μενδώνη Μαρκέλλα του Ιωάννη, Πανα- 
γόπουλος Βασίλειος του Αθανασίου, Παπαδάκη Άννα του 
Θεοδώρου, Παπαδάκης Περικλής του Θεοδώρου, Παπα- 
σΓεργίου Κων/νοςτου Νικολάου, Ρούσου Μαρία του Πέ¬ 
τρου, Σέκουρης Θεόδωρος του Ιωάννη, Σπαγάκος Γεώρ¬ 
γιος, Σταυριανάκος Βασίλειος του Ευαγγέλου, Τσιτσο- 
γιάννη Ελένη του Σπύρου, Χρονάκης Μηνάς του Μιχαήλ. 

2. Δήμος Γέρακα 

Δημιουργία ΕΠΕ, Ζυγούρας Ιωάννης του Παναγιώτη, 
Κωστοπούλου-Δρακάκη Ειρήνη του Αλ., Λάππας Νικόλα¬ 
ος του Στεργίου, Μόσχος Βασίλειος του Σπυρίδωνα, 
Ντουράκη Παναγιώτα του Παναγιώτη, Ρεντούμης Λάζα¬ 
ρος του Παναγιώτη. 

3. Δήμος Παλλήνης 

Ανδρουλάκη Αφροδίτη του Παναγιώτη, Θανου Ελένη 
του Αγγέλου, Καλογεροπούλου Κων/να του Ιωάννη, Κα- 
ράλης Παναγιώτης του Διονυσίου, Χατζή Αικατερίνη του 
Ευσταθίου. 

4. Κοινότητα Ανθούσας 

ΒενιζέλοςΔημήτριοςτου Κων/νου, Γκρουλέρο Αντώνιο 


του Αλφόνσο, Γκρουλέρο Ειρήνη του Αλφόνσο, Καραντι- 
νός Χρήστοςτου Ηλία, ΜακεδώνΔημήτριοςτου Γεωργί¬ 
ου, Παναγόπουλος Χρήστος του Ξενοφώντα, Παπαδογε- 
ώργης Κων/νος του Γεωργίου, Παπανικολάου Παύλος 
του Κων/νου, Πασσάς Νικόλαοςτου Δημητρίου, Σαμοΐλη 
Αικατερίνη του Γρηγορίου, Στεφάτου Όλγα. 

5. Δήμος Ραφήνας 

Βλάχος Κων/νοςτου Παναγιώτη, Γρηγοριάδου Στυλια- 
νήτου Παναγιώτη, Με'ίντή Ευδοξία του Γάκη, Χαραλαμπί- 
δου-Σωτηριάδου Ερμοφίλητου Σταύρου. 

Προκειμένου να εγκριθεί δάνειο Ανακατασκευής οι εν¬ 
διαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά: 

1. Οικοδομική άδεια από το αρμόδιο Πολεοδομικό γρα¬ 
φείο. 

2. Τίτλους Ιδιοκτησίας. 

Είναι δυνατή η έγκριση δανείου αυτοστέγασης για την 
αγορά διαμερίσματος εντός των ορίων της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης στα οποία βρίσκεται το πληγέν κτίσμα. 

Στην περίπτωση που το πληγέν κτίσμα βρίσκεται εντός 
των ορίων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών δεν 
είναι δυνατή η έγκριση δανείου αυτοστέγασης για την α¬ 
γορά διαμερίσματος εντός των ορίων του Δήμου Αθηναί¬ 
ων. 

Προκειμένου να εγκριθεί δάνειο Επισκευής οι ενδιαφε¬ 
ρόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιο- 
λογητικά: 

1. Τίτλους Ιδιοκτησίας. 

2. Μελέτη επισκευής από ιδιώτη Μηχανικό. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιεύει στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνήσεως 

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 1998 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΡ. ΒΕΡΕΛΗΣ 
-«- 

Αριθ. οιΐί/4422/ΑΖ9β ( 2 ) 

Τιμολόγιο εργασιών επισκευής ζημιών σε πυρόπληκτα 
κτίρια για τον υπολογισμό της δαπάνης και των αντί¬ 
στοιχων παροχών, για την αποκατάσταση των ζημιών 
από τις πυρκαγιές του 1998 σε περιοχές των Νομαρ¬ 
χιών Αθηνών, Ανατολικής Αττικής και Πειραιά. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 2 της από 28.7.78 
Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της 
Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 
1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κλπ. και ρυθμίσεως ε¬ 
τέρων τινών συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε με το Ν. 
867/79 (ΦΕΚΑ'24). 

2. Τις διατάξεις του Ν. 1190/81 (ΦΕΚ 203/Α/30.7.81) ο ο¬ 
ποίος κυρώνειτην από 26.3.81 Πράξεως Νομοθετικού Πε¬ 
ριεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας, «περί απο¬ 
καταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1981 και ρυθμίσεως ε¬ 
τέρων συναφών θεμάτων» όπως αυτό τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 1, παρ. 42 και 43 του Ν. 
2412/96 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό 
Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες διατά¬ 
ξεις» (ΦΕΚ 123/Α/17.6.96). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 3, τελευταίο εδάφιο 
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του Ν. 1266/82 (ΦΕΚΑ'81) «Περί οργάνων ασκήσεωςτης 
νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής 
και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 
25,παρ.6του Ν. 1418 / 84 «ΠερίΔημοσίων'Εργωνκαι ρυθ¬ 
μίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α'23). 

4. Τις διατάξεις του Ν. 128/75 «περίτροποποιήσεως και 
συμπληρώσεως διατάξεων τινών αναφερομένων εις την 
λειτουργία του χρηματοδοτικού συστήματος». 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2576/98 «Βελτίω¬ 
ση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των 
δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις». 

6. Το Π .Δ. 69/1988 «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Έργων». 

7. Την Κοινή Απόφαση Δ16α/04/773/29.11.90 του Υ¬ 
πουργού Προεδρίας και του Αναπλ. Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ 
«περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων και εγγράφων α¬ 
πό τον κανόνα των τριών υπογραφών». 

8. Την με αριθμό 50148/542/24.6.92 Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Εθν. Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχα¬ 
νίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου «Περιστο¬ 
λή δαπανών Δημοσίου Τομέα» (ΦΕΚ 420/Β/1.7.92). 

9. Τις διατάξεις της παρ. του άρθρου 22 του Ν.2362 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27.11.95). 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 
154 Α') και με το γεγονός ότι από τις διατάξεις της πα- 
ρούσαςαπόφασης δενπροκαλείταιδαπάνη σε βάροςτου 
Κρατικού Προϋπολογισμού αλλά η δαπάνη βαρύνει το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα το 
έργο 9869000 της ΣΑΕ 069. 

Η προκαλούμενη δαπάνη από την επιδότηση του επιτο¬ 
κίου βαρύνει το λογαριασμό του Ν. 128/75. Ο λογαρια¬ 
σμός αυτός επιδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό 
μόνο σε περίπτωση ελλειμματικότητάς του. Το ύψος της 
δαπάνης αυτής θα είναι της τάξης των 1,66 δισ. δρχ. 

11. Την κοινή απόφαση Δ17α/03/99/Φ.2.2.1/29.10.96 
(ΦΕΚ 1006/Β/4.11.96) του Πρωθυπουργού και του Υ¬ 
πουργού ΠΕΧΩΔΕ «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων Υπουργού 
ΠΕΧΩΔΕ στους Υφυπουργούς ΠΕΧΩΔΕ Χρήστο Βερελή 
και Θεόδωρο Κολιοπάνο». 

12. Τις έκτακτες στεγαστικές και λοιπές ανάγκες που έ¬ 
χουν δημιουργηθεί στους κατοίκους περιοχών Ανατολι¬ 
κής Αττικής και Πειραιά που επλήγησαν από τις πυρκα¬ 
γιές του 1998. 

13 . Το «ΑναλυτικόνΤιμολόγιον Οικοδομικών Εργασιών» 
(«Α.Τ.Ο.Ε.») που εγκρίθηκε με την απόφαση 
Ε7/1253/155/16.1.76 του Υπουργού τ. Δημ. Έργων, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

14. Το τιμολόγιο για εργασίες επισκευής βλαβών σε σει¬ 
σμόπληκτα κτίρια που εγκρίθηκε με την Απόφαση 
οικ/1488/ΑΖ 9β/7.4.98, αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε τιμολόγιο για εργασίες επισκευής ζημιών 
σεπυρόπληκτα κτίρια, απότις πυρκαγιές του 1998 σε πε¬ 
ριοχές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αθηνών, Ανα¬ 
τολικής Ατπκής και Πειραιά , για τον υπολογισμό της δα¬ 
πάνης που χρειάζεται για την επισκευή τους και των αντι¬ 
στοίχων δανείων. 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΒΛΑΒΩΝ 
ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Το τιμολόγιο εφαρμόζεται υποχρεωτικά για τη σύνταξη 
των σχετικών προϋπολογισμών στις μελέτες επισκευής 


πυρόπληκτων οικοδομών και με βάση αυτό γίνεται ο έ¬ 
λεγχος από την αρμόδια Υπηρεσία. 

Δεν έχει εφαρμογή στη σύνταξη προϋπολογισμών Δη¬ 
μοσίων Έργων ούτε στη σύνταξη νέων τιμών, σύμφωνα 
με το Ν.1418/84 και τα εκτελεστικά του Π.Δ. 

Όλες οι τιμές μονάδας του τιμολογίου αναφέρονται σε 
πλήρως περαιωμένες εργασίες και περιλαμβάνουν τις 
δαπάνες: 

α) Για εργασία, μαζί με τις εισφορές σε ασφαλιστικά τα¬ 
μεία (Ι.Κ.Α., επικουρικά κλπ.) 

β) Για προμήθεια και μεταφορά, στον τόπο του έργου, 
όλων των υλικών (και αυτών που δεν ενσωματώνονται). 

γ) Για προεργασίες (αποξηλώσεις, καθαιρέσεις, καθα 
ρισμοί κλπ.), βοηθητικές εργασίες (αντιστηρίξεις, υπο¬ 
στυλώσεις, ικριώματα, ξυλότυποι ή σιδηρότυποι κλπ ), 
πρόσθετες ή επακόλουθες εργασίες (αποκατάσταση κα¬ 
τασκευών, που θίγονται για να εκτελεστούν οι κύριες ερ¬ 
γασίες, όπως επιχρίσματα, χρωματισμοί, επικαλύψεις, 
προσαρμογές με στοιχεία που δεν κατεδαφίστηκαν κλπ.), 
εργασίες για να προστατευθούν οικοδομικά ή άλλα στοι¬ 
χεία, από φθορές ή ζημιές που είναι πιθανό να προκλη- 
θούναπότις εργασίες που εκτελούνται (κάλυψη κλπ.), ή, 
στην περίπτωση που δεν αποφευχθούν οι ζημιές για να α¬ 
ποκατασταθούν αυτές εκτός από τις εργασίες που ανα- 
φέρονται ρητά ότι κοστολογούνται με άλλα άρθρα του 
παρόντος τιμολογίου. 

δ) Για απομείωση και φθορά των υλικών και εργαλείων 
ή μηχανημάτων, καθώς και τις ημεραργίες τους, από βλά¬ 
βη ή για συντήρησή τους. 

ε) Τα γενικά έξοδα και το εργολαβικό όφελος και γενικά 
κάθε εργασία, που είναι απαραίτητη για την έντεχνη και α¬ 
σφαλή ολοκλήρωση της εργασίας σύμφωνα με τους κα¬ 
νόνες της τέχνης και της επιστήμης καιτιςτοπικές και άλ¬ 
λες ειδικές συνθήκες, έστω και αν δεν αναφέρονται στην 
περιγραφή. 

Στις Τιμές Μονάδας, περιλαμβάνεται ανηγμένη και η 
δαπάνη για την αυοιβή της μελέτης και επίβλεψης. 

στ) Στις Τιμές Μονάδας περιλαμβάνεται και η δαπάνη 
γιαΦ.ΠΑ, Φ.Ε.Μ. Μηχ/κού κλπ. 

ζ) Οι ζημιές, που προτείνονται για επισκευή και εγκρίνο- 
νται, θα πρέπει απαραιτήτως να προέρχονται απότις πυρ¬ 
καγιές του 1998 και μόνο για τις περιοχές που ορίζονται 
απάτηνυπ’ αρ. οικ./3230/ΤΠ32/12.8.98 Απόφαση. 

Σεπεριοχέςπου είναι δυσχερήςη μεταφοράτων υλικών 
(απροσπέλαστες ή δυσπρόσιτες περιοχές) και οι οποίες 
θα ορίζονται με Υπουργική Απόφαση, καθορίζουμε αύξη¬ 
ση στις τιμές μονάδας σε ποσοστό μέχρι 20%. 

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Α'ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
Άρθρο 1 

Για ένα κυβικό μέτρο εκσκαφή σε οποιοδήποτε βάθος 
α. Με το χέρι 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (4.000 ΔΡ X.) 
β. Με μηχανήματα 

ΧΙΛΙΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (1.200 ΔΡΧ.) 

Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες απο¬ 
ξήλωσης των δαπέδων, αντιστήριξης παρειών, αποκομι¬ 
δής πλεοναζόντων υλικών κλπ. 

Η τιμή ισχύει για τμηματικές εκσκαφές. Η μέτρηση γίνε¬ 
ται με τις ελάχιστες απαιτούμενες διαστάσεις και κατακό- 
ρυφες παρειές των εκσκαφών. 


13926 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Άρθρο 2 

Για ένα κυβικό μέτρο επιχωμάτωση 
α. Με το χέρι 

ΧΙΛΙΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (1.400 ΔΡΧ.) 

β. Με μηχανήματα 

ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (700 ΔΡΧ.) 

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες διαλογής, 
διάστρωσης, διαβροχής, συμπύκνωσης κλπ., καθώς και η 
μεταφορά των χωμάτων είτε είναι προϊόντα εκσκαφής εί¬ 
τε δάνεια χώματα. Η μέτρηση γίνεται σύμφωνα με τις δια¬ 
στάσεις των αντιστοίχων εκσκαφών αφαιρουμένου του ό¬ 
γκου που καταλαμβάνουν οι ενισχύσεις. 

Β' ΤΟΙΧΟΙ 
Άρθρο 3 

Γ ια ένα τετραγωνικό μέτρο ανακατασκευής τοιχοδομής 
η οποία παρουσιάζει βαριές ζημιές και δεν είναι δυνατό να 
επισκευαστεί. Στις τιμές περιλαμβάνονται όλες οι δαπά- 
νες για την καθαίρεση των παλαιών στοιχείων, μεταφορά 
κοίτην ανακατασκευή τους (μαζί με τη θερμομόνωση ή η¬ 
χομόνωση) εκτός από τη δαπάνη για τα διαζώματα από ο¬ 
πλισμένο σκυρόδεμα (σενάζ), που κοστολογούνται με το 
άρθροθ. Η μέτρηση γίνεται γιατην πραγματική επιφάνεια 
που ανακατασκευάζεται χωρίς να αφαιρούνται τα διαζώ¬ 
ματα. 

Ι.Για τοιχοποιία με πάχος μεγαλύτερο από 20 εκ. 

Α. από λιθοδομή (με φυσικούς λίθους): 

ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (14.000 ΔΡΧ.) 

Β.από τεχνητούς λίθους 

ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (7.500 ΔΡΧ.) 

II. Για τοιχοποιία με πάχος 20 εκ. (μπατική), από οποιο- 
δήποτε υλικό 

ΕΞΗ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ 
(6.500 ΔΡΧ.) 

III. Για τοιχοποιία με πάχος, χωρίς τα επιχρίσματα, μι¬ 
κρότερο από 20 εκ., από οποιοδήποτε υλικό 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (4.000 ΔΡΧ.) 

Οι ανωτέρω τιμές ισχύουν για ανεπίχριστες επιφάνειες. 
Στην περίπτωση που υπάρχουν επιχρίσματα η τιμή προ¬ 
σαυξάνεται σύμφωνα με το άρθρο 30. 

ΓΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Άρθρο 4 

Γ ια ένα κυβικό μέτρο έγχυτο σκυρόδεμα, κατηγορίας 
016 ή ανώτερης, για την επισκευή βλαβέντος στοιχείου 
(δοκού, υποστυλώματος ή τοιχείου) από οπλισμένο σκυ¬ 
ρόδεμα που παρουσιάζει, μερική ή πλήρη ασβεστοποίηση 
του σκυροδέματος Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι 
δαπάνες, γιατην αποκατάσταση του βλαβέντος στοιχεί¬ 
ου καθώς και τα επιχρίσματα και ο χρωματισμός του. 

Η μέτρηση γίνεται με βάση τον όγκο του βλαβέντος 
στοιχείου. 

ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (310.000 ΔΡΧ.) 
Αρθρο 5 

Για την αποκατάσταση ή ενίσχυση, με μανδύα, από έγ¬ 
χυτο σκυρόδεμα ενός κυβικού μέτρου βλαβέντος στοι¬ 
χείου (υποστυλώματος ή τοιχείου), που είτε παρουσιάζει 
ασβεστοποίηση του σκυροδέματος είτε απαιτείται η ενί¬ 
σχυσή τους. Στην τιμή περιλαμβάνονται και όλες οι δαπά¬ 
νες για να απογυμνωθεί το σκυρόδεμα, ο οπλισμός, η κα¬ 
τασκευή ξυλοτύπου, η αγκύρωση του οπλισμού του μαν¬ 


δύα στο υπάρχον θεμέλιο, η κατασκευή επιχρισμάτων 
κλπ, καθώς και ο χρωματισμός των στοιχείων. 

Ο υπολογισμός της δαπάνης, γίνεται με βάση τον όγκο 
του παλιού (βλαβέντος ή όχι) στοιχείου. 

ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (210.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 6 

Γ ια ένα κυβικό μέτρο οπλισμένο σκυρόδεμα, κατηγο¬ 
ρίας 016 ή ανώτερης, γιατην επισκευή ή ανακατασκευή 
πλάκας με πολλαπλές ρωγμές που παρουσιάζονται από 
υψηλές θερμοκρασίες ή ασβεστοποίηση της πλάκας. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που αναιρέ- 
ρονται στο άρθρο 5, καθώς και η δαπάνη για τη σύνδεση 
του παλιού με το νέο οπλισμό. Η μέτρηση γίνεται με τον 
πραγματικό όγκο του νέου σκυροδέματος. 

ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (190 000 
ΔΡΧ.) 

Άρθρο 7 

Για ένα κυβικό μέτρο νέων στοιχείων από οπλισμένο 
σκυρόδεμα, κατηγορίας Ο 16 ή ανώτερης, γιατην ενίσχυ¬ 
ση υπαρχόντων στοιχείων λόγω διατάραξης της στατικής 
επάρκειας του κτιρίου, εκεί όπου απαιτούνται, σύμφωνα 
με τη μελέτη, για να αποκατασταθεί η στατική επάρκεια 
του κτίσματος, που αλλοιώνεται με τις παρεμβάσεις, που 
γίνονται με τις επισκευές (μανδύες, σύμφωνα με το άρ¬ 
θρο 5 κλπ.) . 

Στην τιμή περιλαμβάνονται και όλες οι απαιτούμενες 
δαπάνες για την αποκατάσταση των τμημάτων που κα- 
θαιρούνται (τοίχοι, δάπεδα με την επικάλυψή τους, επι¬ 
χρίσματα, ηλεκτρικές, υδραυλικές κλπ. εγκαταστάσεις, 
χρωματισμοί κλπ.). Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές 
διαστάσεις. 

α. Για θεμέλια (πέδιλα, πεδιλοδοκούς, συνδετήρια δο¬ 
κάρια) 

ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (45.000 ΔΡΧ.) 
β. Γ ια υποστυλώματα και τοιχεία 
ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (70.000 ΔΡΧ.) 
γ. Για πλάκες και δοκάρια (στην τιμή περιλαμβάνονται 
και όλες οι δαπάνες για την καθαίρεση των παλαιών σκυ¬ 
ροδεμάτων, τον καθαρισμό του παλαιού σιδεροπλισμού, 
την προσαρμογή και σύνδεσή του με τη νέα κατασκευή 
κλπ.). 

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (75 000 
ΔΡΧ.) 

Άρθρο 8 

Γ ια την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου δα¬ 
πέδου από άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα (με 
σιδεροπλισμό μέχρι 25 χγρ/μ 3 ), οποιοσδήποτε κατηγο¬ 
ρίας, για αποκατάσταση όμοιου δαπέδου που έπαθε ζη¬ 
μιές από την πυρκαγιά ή καταστράφηκε για να γίνουν άλ¬ 
λες εργασίες (εκσκαφές κλπ). Στην τιμή περιλαμβάνονται 
όλες οι δαπάνες για την αποξήλωση του παλαιού δαπέ¬ 
δου και την ανακατασκευή του νέου. 

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 9 

Για την κατασκευή ενός τρέχοντος μέτρου διαζώματος 
(σενάζ) ή υπέρθυρου (πρέκι), από οπλισμένο σκυρόδεμα, 
κατηγορίας 012 ή ανώτερης, με ύψος όσο απαιτείται για 
τη στατική επάρκεια. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι 
δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 7 
α. Για φέρουσα λιθοδομή, με ελάχιστο πάχος 50 εκ 
ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (10.000 ΔΡΧ ) 
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β. Για φέρουσα πλινθοδομή, με ελάχιστο πάχος 20 εκ. 

ΕΞΗ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (6.000 ΔΡΧ.) 

γ Για πλινθοδομές πληρώσεως, με ελάχιστο πάχος 20 
εκ. 

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ 
- (5.500 ΔΡΧ.) 

δ. Για πλινθοδομές πληρώσεως, με πάχος μικρότερο α¬ 
πό 20 εκ. 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (4.000 ΔΡΧ.) 

Δ' ΣΤΕΓΕΣ - ΟΡΟΦΕΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ 

Άρθρο 10 

Για την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου ξύλι¬ 
νης στέγης, σε οποιοδήποτε ύψος, με απλές δοκίδες ή 
ζευκτά. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες για 
την πλήρη κατασκευή της στέγης (αποξήλωση παλαιός, 
απομάκρυνση, προμήθεια και μεταφορά νέων υλικών 
κλπ.). Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα από το είδος της στέγης 
(μονοκλινής ή πολυκλινής κλπ), τα υλικά από τα οποία εί¬ 
ναι κατασκευασμένη, τα υλικά που χρησιμοποιούνται 
στην επικάλυψη (κεραμίδια βυζαντινά κλπ., φύλλα από 
κυματοειδή λαμαρίνα, κλπ.) και περιλαμβάνει όλη την κα¬ 
τασκευή, από τους στρωτήρες, μέχρι και την κάλυψη. Η 
μέτρηση γίνεται σε οριζόντια προβολή επικαλυμμένης ε¬ 
πιφάνειας. 

Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για την επι¬ 
σκευή ή ανακατασκευή της ψευδοροφής ή της μόνωσης. 

Σε περίπτωση ανακατασκευής ξύλινης στέγης ως επι¬ 
κάλυψη σε πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα η τιμή μειώ¬ 
νεται κατά 50%. 

ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (20.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 11 

Για την τοπική επισκευή ενός τετραγωνικού μέτρου ξύ¬ 
λινης στέγης, ανεξάρτητα, απάτη μορφή της και τα υλικά 
από τα οποία είναι κατασκευασμένη. Στην τιμή περιλαμ¬ 
βάνονται όλες οι δαπάνες, που αναφέρονται στο προη¬ 
γούμενο άρθρο 10. Η μέτρηση γίνεται σε οριζόντια προ¬ 
βολή της επιφάνειας. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη για την αφαίρε¬ 
ση των κεραμιδιών ή άλλης επικάλυψης. 

ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (7.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 12 

Γιατην ανακατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου σιδε¬ 
ρένιας στέγης, σε οποιοδήποτε ύψος, με απλές δοκίδες ή 
ζευκτά. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες για 
την πλήρη ανακατασκευή της στέγης (αποξήλωση παλαι¬ 
ός, απομάκρυνση, προμήθεια, μεταφορά κλπ.). Η τιμή ι¬ 
σχύει ανεξάρτητα από το είδος της στέγης (μονοκλινής ή 
πολυκλινής κλπ.), τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευα¬ 
σμένη (σίδερα με απλές διατομές ή με ειδική μορφή), τα 
υλικά που χρησιμοποιούνται στην επικάλυψη (κεραμίδια 
βυζαντινά ή γαλλικά κλπ., φύλλα από κυματοειδή λαμαρί¬ 
να, αμιαντοτσιμέντο, πλαστικό κλπ.) και περιλαμβάνει όλη 
την κατασκευή, από τους στρωτήρες, μέχρι και την κάλυ¬ 
ψη. Η μέτρηση γίνεται σε οριζόντια προβολή επικαλυμμέ¬ 
νης επιφάνειας. 

Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η δαπανη για την ψευδο¬ 
ροφή και μόνωση. 

ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (9.500 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 13 

Γ ια την τοπική επισκευή ενός τετραγωνικού μέτρου σι¬ 


δερένιας στέγης, με τους όρους που αναφέρονται στο 
άρθρο 12. 

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.500 
ΔΡΧ.) 

Άρθρο 14 

Γ ιατην ανακατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου ψευ¬ 
δοροφής σε οποιοδήποτε ύψος. Στην τιμή περιλαμβάνο¬ 
νται όλες οι εργασίες για την πλήρη ανακατασκευή της 
ψευδοροφής (αποξήλωση παλαιός, απομάκρυνση, προ¬ 
μήθεια και μεταφορά νέων υλικών, ικριώματα, τοποθέτη¬ 
ση νέας κλπ.). Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα από τη μορφή και 
τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένη (ξυλεία ρα- 
μποτέ ή όχι, πλάκες από μοριοσανίδες, γυψοσανίδες ή 
άλλο υλικό, οροφοπήχεις, καλαμωτές κλπ.), τη μορφή και 
το είδος της στέγης που την επικαλύπτει και περιλαμβά¬ 
νει τη δαπάνη για συμπληρωματικές εργασίες (χρωματι¬ 
σμό, αποκατάσταση ηλεκτρικής κλπ. εγκαταστάσεων 
κλπ.). Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις 
του τμήματος που ανακατασκευάζεται. 

ΕΞΗ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (6.000 ΔΡΧ.) 

Αρθρο 15 

Γ ια την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου ορο¬ 
φοκονιάματος που έχει ρηγματωθεί και αποκολληθεί. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, για την κα¬ 
θαίρεση του παλαιού, ανακατασκευή του νέου και τον 
χρωματισμό της επιφάνειας. Η μέτρηση γίνεται σύμφωνα 
με τις πραγματικές διαστάσεις . 

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 16 

Γ ια την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου μό¬ 
νωσης γενικά (θερμική, ηχητική κλπ.) και στεγανοποίηση 
που υπήρχε και έπαθε ζημιές από πυρκαγιά. Η μέτρηση 
γίνεται σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο 15. 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (4.000 ΔΡΧ.) 

Ε'. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Άρθρο 17 

Γ ια την επισκευή ή αποκατάσταση υδραυλικών ή ηλε¬ 
κτρικών εγκαταστάσεων και δικτύων, που έπαθαν ζημιά 
από την πυρκαγιά, ή καταστράφηκαν ή αχρηστεύθηκαν 
για να γίνουν άλλες εργασίες, όπως επισκευές ή ανακα- 
τασκευές σε τοίχους κλπ.. Στην τιμή περιλαμβάνονται ό¬ 
λες οι απαιτούμενες δαπάνες για να αποκατασταθεί μερι¬ 
κά ή ολοκληρωτικά η εγκατάσταση, καθώς και για να συν¬ 
δεθεί με το δίκτυο (εργασία και δικαιώματα Ο.Κ.Ω.). Η 
τιμή ορίζεται κατ’αποκοπή, για κάθε ξεχωριστή ιδιοκτη¬ 
σία, καθώς και για τις κοινόχρηστες εγκαταστάσεις σε κά¬ 
θε όροφο και περιλαμβάνει τη δαπάνη τόσο για την εσω¬ 
τερική , όσο και για την εξωτερική εγκατάσταση. 

α. Εγκατάσταση αποχετευτική, για κάθε ξεχωριστή ι¬ 
διοκτησία: 

ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (50.000 ΔΡΧ.) 

β. Εγκατάσταση ύδρευσης, για κάθε ξεχωριστή ιδιο¬ 
κτησία. 

ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (60.000 ΔΡΧ.) 

γ. Εγκατάσταση ηλεκτρική, (ολική αποκατάσταση) για 
κάθε ξεχωριστή ιδιοκτησία: 

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (150.000 
ΔΡΧ.) 

δ. Εγκατάσταση ηλεκτρική (μερική αποκατάσταση) για 
κάθε ξεχωριστή ιδιοκτησία: 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (50.000 ΔΡΧ.) 

ε. Εγκαταστάσεις ηλεκτρικές ανά όροφο σε κοινόχρη¬ 
στους χώρους. 

ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (50.000 ΔΡΧ.) 

ΣΤ' ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ 

Άρθρο 18 

Για την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου κτι¬ 
στής καπνοδόχου, που έχει υποστεί ζημιές ή εγκρίνεται η 
ανακατασκευή της λόγω ανακατασκευής της στέγης, α¬ 
νεξάρτητα από τα υλικά που κατασκευάζεται, το ύψος, το 
σχήμα, τις εσωτερικές και εξωτερικές διαστάσεις, το πά¬ 
χος του τοίχου κλπ. Σ την τιμή περιλαμβάνονται όλες οι 
δαπάνες για την έντεχνη και λειτουργικά πλήρη κατα¬ 
σκευή της (εσωτερική και εξωτερική διαμόρφωση, σοβά- 
τισμα, χρωματισμός κλπ.). 

Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις στην 
εξωτερική επιφάνεια (περίμετρο). 

ΕΞΗ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (6.500 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 19 

Για ένα μέτρο προκατασκευασμένη καπνοδόχο, από ο- 
ποιοδήποτε υλικό (πηλοσωλήνες, ειδικούς σπονδύλους 
από γαρμπιλόδεμα ή κισηρόδεμα, αμιοαντοτσιμεντοσω- 
λήνες κλπ.), που έχει υποστεί ζημιές ή εγκρίνεται η ανα¬ 
κατασκευή της λόγω ανακατασκευής της στέγης, με ή 
χωρίς εσωτερική επένδυση. Στην τιμή περιλαμβάνονται 
όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο προηγούμενο άρ¬ 
θρο 18. Η μέτρηση γίνεται με το πραγματικό μήκος. 

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.000 ΔΡΧ.) 

Ζ'ΔΑΠΕΔΑ-ΣΚΑΛΕΣ 

Άρθρο 20 

Γ ια την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου ξύλι¬ 
νου δαπέδου, με οποιοδήποτε σε κάτοψη σχήμα και δια¬ 
στάσεις. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα σοβατεπιά και 
η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις από τοί¬ 
χο σε τοίχο. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη για πλή ρως πε- 
ραιωμένη εργασία, καθώς και τα σοβατεπιά. 

ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (6.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 21 

Γ ια την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου φέ- 
ροντος σκελετού πατώματος, από καινούργια ξυλεία. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την προ¬ 
μήθεια υλικών, τα ικριώματα, την ασφαλτική προστασία 
των εγκιβωτισμένων άκρων των δοκών και γενικά για ερ¬ 
γασίες πλήρους κατασκευής. 

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 22 

Για την αποξήλωση και επίστρωση ενός τετραγωνικού 
μέτρου δαπέδου, με οποιοδήποτε σε κάτοψη σχήμα και 
διαστάσεις, με οτιδήποτε πλάκες (μαρμάρινες, τσιμεντέ¬ 
νιες, μαλτεζόπλακες, πηλιορίτικες, κεραμικές κλπ.) και με 
οσοδήποτεπάχος και διαστάσεις, μετά ανάλογα σοβατε- 
πιά. 

α) Από πλάκες που προέρχονται από αποξήλωση , από 
το δάπεδο που υπήρχε στον ίδιο χώρο. Στην τιμή περι¬ 
λαμβάνεται και ο καθαρισμός τους, με την αναγκαία συ¬ 
μπλήρωση, σε οσοδήποτε ποσοστό, με νέες πλάκες, ό¬ 
μοιες με τις παλιές καθώς και κάθε δαπάνη για πλήρως 


περαιωμένες εργασίες μαζί με τα σοβατεπιά. Η μέτρη¬ 
ση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις, από τοίχο σε 
τοίχο. 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (4.000 ΔΡΧ.) 

β) Από νέες πλάκες. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι 
δαπάνες για πλήρως περαιωμένες εργασίες μαζί με τα 
σοβατεπιά και η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές δια¬ 
στάσεις από τοίχο σε τοίχο. 

ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (7.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 23 

Για την επισκευή μεταλλικής σκάλας, απ’ οποιοδήποτε 
πάτωμα μέχρι το επόμενο, δηλαδή σκαλομέρια (βαθμιδο- 
φόροι, ρίχτια, πατήματα, κάγκελα, κουπαστή κλπ.) και α¬ 
νεξάρτητα από το ύψος του και τη θέση στην οποία βρί¬ 
σκεται (όροφος, θέση στην κάτοψη κλπ.), από το ποσοστό 
νέων υλικών που χρειάζεται για να αντικατασταθούν κα¬ 
τεστραμμένα στοιχεία, από τη μορφή της (ευθύγραμμη ή 
καμπύλη, με πλατύσκαλα ή όχι, ελαιοχρωματισμένη ή 
βερνικωμένη ή όχι κλπ.). Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες 
οι δαπάνες για την πλήρη επισκευή. 

Η μέτρηση γίνεται σε ακέραιους ορόφους, ανεξάρτητα 
από το ύψος τους, και χωρίς να προσμετρώνται τα μεσο¬ 
πατώματα, ανεξάρτητα από την έκτασή τους. 

ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (55.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 24 

Ανακατασκευή ξύλινης ή μεταλλικής σκάλας απ’ οποιο- 
δήποτε πάτωμα μέχρι το επόμενο, δηλαδή σκαλομέρια 
(βαθμιδοφόροι, ρίχτια, πατήματα, κάγκελα, κουπαστή 
κλπ.) και ανεξάρτητα από το ύψος του και τη θέση στην ο¬ 
ποία βρίσκεται (όροφος, θέση στην κάτοψη κλπ.), από το 
ποσοστό νέων υλικών που χρειάζεται για να αντικαταστα- 
θούν κατεστραμμένα στοιχεία, από τη μορφή της (ευθύ¬ 
γραμμη ή καμπύλη, με πλατύσκαλα ή όχι, ελαιοχρωματι- 
σμένη ή βερνικωμένη ή όχι κλπ.). Στην τιμή περιλαμβάνο¬ 
νται όλες οι δαπάνες για την πλήρη επισκευή. 

Η μέτρηση γίνεται σε ακέραιους ορόφους, ανεξάρτητα 
από το ύψος τους, και χωρίς να προσμετρώνται τα μεσο¬ 
πατώματα, ανεξάρτητα από την έκτασή τους. 

ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (100.000 ΔΡΧ.) 

Η'. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 

Άρθρο 25 

Για την επισκευή, συντήρηση και χρωματισμό ενός τε¬ 
μαχίου κουφώματος, ανεξάρτητα από το σχήμα, το είδος 
και τον τρόπο κατασκευής . Η τιμή ισχύει και στην περί¬ 
πτωση, που το κούφωμα πρέπει να αποσυναρμολογηθεί 
και να συναρμολογηθεί από την αρχή. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργα¬ 
σίες για την συντήρηση, χρωματισμό και τοποθέτηση του 
κουφώματος. 

Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις του 
κουφώματος, εκτός αν το περίγραμμα είναι ολικώς ή με¬ 
ρικώς καμπύλο, οπότε, επιφάνεια ορίζεται το ελάχιστο 
ορθογώνιο σχήμα, στο οποίο εγγράφεται. 

ΕΞΗ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (6.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 26 

Για την ανακατασκευή ενός τεμαχίου εσωτερικής ή ε¬ 
ξωτερικής πόρτας (ξύλινης, μεταλλικής, αλουμινίου). 

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την α¬ 
ποξήλωση, προμήθεια και μεταφορά όλων των υλικών, 
που χρειάζονται για την πλήρη κατασκευή. Η τιμή ισχύει 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ'(ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


13929 


ανεξάρτητα από τη θέση στην οποία τοποθετείται (όρο¬ 
φος, απόσταση από τη θέση όπου μπορεί να προσεγγίσει 
μεταφορικό μέσο κλπ.), απ' τη μορφή του κλπ. 
α) Εξωτερική πόρτα 

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (150.000 
ΔΡΧ.) 

β) Εσωτερική πόρτα 

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΧΙΛΙ ΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (70.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 27 

Για την ανακατασκευή ενός τεμαχίου παραθύρων οποι- 
ουδήποτε τύπου (γαλλικά, γερμανικά, ελληνικά, σιδηρά, 
αλουμινίου, πλαστικά κλπ.). 

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, που ανα- 
φέρονται στο προηγούμενο άρθρο . 
α)Για απλά υαλοστάσια (χωρίς εξώφυλλα): 

ΕΙΚΟΣΙ ΕΓΙΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (27.000 ΔΡΧ.) 
β) Για διπλά υαλοστάσια (χωρίς εξώφυλλα): 

ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ(32.000 ΔΡΧ.) 
γ)Για εξώφυλλα: 

ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (20.000 ΔΡΧ.) 

Θ' ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

Άρθρο 28 

Για την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου επι¬ 
χρισμάτων, τριών στρώσεων επί τοιχοποιίας σε οποιοδή- 
ποτε ύψος από το έδαφος ανεξάρτητα από τη θέση (εσω¬ 
τερικό ή εξωτερικό). Στην τιμή περιλαμβάνεται η καθαί¬ 
ρεση του πυρόπληκτου επιχρίσματος. Η μέτρηση γίνεται 
σύμφωνα με το πραγματικό εμβαδόν της επιφάνειας 
ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 29 

Γ ια την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου πλα¬ 
κιδίων (μπάνιου ή κουζίνας κλπ.) που καταστράφηκαν α¬ 
πό την πυρκαγιά. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι ερ¬ 
γασίες για πλήρη και,περαιωμένη εργασία (μεταφορά, το¬ 
ποθέτηση υλικών, φόρτωση και εκφόρτωση). 

ΕΞΗ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (6.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 30 

Για τον χρωματισμό ενός τετραγωνικού μέτρου επιχρι¬ 
σμάτων, ανεξάρτητα από τη θέση (εσωτερικό ή εξωτερι¬ 
κό) και το ύψος απ' το έδαφος ή το δάπεδο που γίνεται, τη 
μορφή που έχει η επιφάνεια, αν είναι νέα (αχρωμάτιστη) ή 
παλαιό (χρωματισμένη), το ολικό εμβαδόν και τις διαστά¬ 
σεις. Στην τι μή περιλαμβάνονται όλες οι αναγκαίες δαπά¬ 
νες. Η μέτρηση γίνεται σύμφωνα με το πραγματικό εμβα¬ 
δόν της επιφάνειας, 
α) Με ανάγλυφο χρώμα (τύπου ΒΕΕΙΕΓ) 

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.500 ΔΡΧ.) 

β) Με υδρόχρωμα ή τσίγκο ή κόλλα ή συνδυασμό τους 

ΧΙΛΙΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (1.500 ΔΡΧ.) 

γ) Με ελαιόχρωμα σε τοίχους 

ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (2.000 ΔΡΧ.) 

δ) Με πλαστικό χρώμα σε τοίχο. 

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ(3 000 ΔΡΧ.) 
ε)Με ελαιόχρωμα ή βερνικόχρωμα (ριπουλίνη) ή βερνί¬ 
κι σε ξύλινα ή μεταλλικά κουφώματα. 

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.000 ΔΡΧ) 

Ι'. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Άρθρο 31 

Γ ια την επισκευή ενός τρέχοντος μέτρου ρωγμής σε 
πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα που οφείλονται σε υ¬ 
ψηλές θερμοκρασίες, που έχει πλάτος μεγαλύτερο από 3 


χιλιοστά, με ρητινόστοκο, κοτετσόσυρμα, ενισχυμένη τσι¬ 
μεντοκονία και επίχρισμα. Στην τιμή περιλαμβάνονται ό¬ 
λες οι δαπάνες, για να εκτελεστεί έντεχνα η εργασία κα¬ 
θώς και οι αντίστοιχες δαπάνες για την τοποθέτηση του 
ρητινόστοκου προκειμένου να σφραγιστούν επιφανειακά 
οι ρωγμές. Η μέτρηση γίνεται με το πραγματικό μήκος 
που εμφανίζεται η ρωγμή σε όλες τις επιφάνειες. Αν η 
ρωγμή είναι διαμπερής, η μέτρηση γίνεται μόνο από τη 
μία επιφάνειατης πλάκας. Γ ια ρωγμές παράλληλες μετον 
οπλισμό της πλάκας χορηγείται ρητινόστοκος μόνο για 
στεγανοποίηση. 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ 

(4.500 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 32 

Για την ανακατασκευή ενός τρέχοντος μέτρου κιγκλι¬ 
δώματος, από οποιοδήποτε υλικό που καταστράφηκε α¬ 
πό τις πυρκαγιές. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δα¬ 
πάνες για πλήρως περαιωμένες εργασίες (αφαίρεση των 
κατεστραμμένων στοιχείων, απομάκρυνση των υλικών, 
φορτοεκφόρτωση των νέων υλικών κ.λ.π.). 

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 33 

α) Γ ια την πλήρη αντικατάσταση των ειδών υγιεινής που 
καταστράφηκαν από την πυρκαγιά. Στην τιμή περιλαμβά¬ 
νονται όλες οι περαιωμένες εργασίες ( μεταφορά, τοπο¬ 
θέτηση υλικών ), επίσης και η αποξήλωση των κατε¬ 
στραμμένων ειδών υγιεινής. 

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (150.000 ΔΡΧ.) 

β) Για την μερική αντικατάσταση των ειδών υγιεινής. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι περαιωμένες εργα¬ 
σίες (μεταφορά, τοποθέτηση υλικών), επίσης και η απο¬ 
ξήλωση των κατεστραμμένων ειδών υγιεινής . 

ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (50.000 ΔΡΑΧ.) 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 1998 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΡ. ΒΕΡΕΛΗΣ 
-♦- 

Αριθ.Φ1150599 (3) 

Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης ποσού δεκαπέντε εκα¬ 
τομμυρίων στην ΑΔΕΔΥ. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2224/94 «Ρύθμιση 
θεμάτων εργασίας συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιει¬ 
νής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υ¬ 
πουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό 
Νομικών Προσώπων και άλλες διατάξεις». 

2. Την με αριθ. 38/23.9.98 απόφαση του Δ.Σ. του Οργα¬ 
νισμού Εργατικής Εστίας. 

3. Την εγγραφή πίστωσης στον ΚΑ.Ε. 2522Ζ του προϋ¬ 
πολογισμού του Ο.Ε.Ε. για την προκαλούμενη δαπάνη 
(άρθρο 27 Ν. 2081/1992 και άρθρο 29Ατου Ν. 1558/1985). 
Η δαπάνη αυτή δεν βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. 

4. Την αριθ. 80078/4.10.96 κοινή απόφαση του Πρωθυ¬ 
πουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Α¬ 
σφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ- 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


\ούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 
924/τ.Β'/8.10.96), αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε. που ελή- 
φθη κατά την αριθ. 38/23.9.98 συνεδρίαση του σχετικά με 
την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης ποσού δέκα πέντε 
εκατομμυρίων (15.000.000) δρχ. στην ΑΔΕΔΥ για την κά¬ 
λυψη εξόδων του 30ου Συνεδρίου της. 

Η καταβολή του ανωτέρω ποσού στην ΑΔΕΔΥ θα πραγ¬ 
ματοποιηθεί μετά την υποβολή των σχετικών παραστατι¬ 
κών στοιχείων στον Ο.Ε.Ε. 

Η δαπάνη αυτή η οποία βαρύνει στον Κ.Α.Ε. 2522Ζτου 
προϋπολογισμού του Ο.Ε.Ε. έτους 1998 δεν βαρύνει τον 
κρατικό προϋπολογισμό. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 1998 

3 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

X. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ 

- »- 

Αρ. Πρωτ.: 75716 (4) 

Διαυλοποίηση ζώνης ραδιοσυχνοτήτων 2,1 ΟΗζ για χρήση 
από τη Σταθερή Υπηρεσία Ασύρματης Επικοινωνίας. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 2246/20.10.1994 (Φ.Ε.Κ. 172/Α/94) "Οργάνωση 
και λειτουργίατου τομέα των τηλεπικοινωνιών (άρθρο δεύ¬ 
τερο παρ. 1,εδάφιο Α (δ), άρθρο τρίτο παρ. 8, εδάφιο Α). 

2. Το Νόμο 2537/97 «Κύρωση τωνΤελικών Πράξεωντων 
Διασκέψεων Πληρεξουσίων Γενεύης (1992) και Κυότο 
(1994) της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών» (ΦΕΚ 
237/Α/1997). 

3. Το Ν. 1843/89 (Φ.Ε.Κ. 96/Α/89) "περί Κυρώσεως των 
τελικών πράξεωντης Παγκόσμιας Διοικητικής Διάσκεψης 
Ραδιοεπικοινωνιών (Γενεύη 1979)". 

4. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας 
και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Φ.Ε.Κ. 157/8/94) "περί 
τροποποίησης Ελληνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών 
Συχνοτήτων". 

5. Τις σχετικές Συστάσεις της Διεθνούς Ένωσης Τηλε¬ 
πικοινωνιών - τομέας Ραδιοεπικοινωνιών (ΙΤυ-Ρ, ΒΕΟ 
1098/1994), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταχυδρομείων 
και Τηλεπικοινωνιών (ΟΕΡΤ/ΕΡΟ ΡΕΟ Τ/Ρ 13-01Έ/1993) 
και τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τηλε¬ 
πικοινωνιακών Προτύπων (ΕΤ5Ι, ΕΤ3 300-633/1996). 

6 . Την ανάγκη διαυλοποίησης της ζώνης ραδιοσυχνο¬ 
τήτων 2,1 ΘΗζ, έτσι ώστε να επιτευχθεί η ορθολογική και 
βέλτιστη χρήση της πανελλαδικά από τη Σταθερή Υπηρε¬ 
σία Ασύρματης Επικοινωνίας. 

7. Το Φ 237.41/165226/Σ80/26.01.1998 έγγραφο του 
ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠ. 

8 . Το με αριθμ. 5671/Φ.355/16-5-97 έγγραφο της ΕΕΤ. 

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολο¬ 
γισμού, αποφασίζουμε: 

Διαυλοποιούμε τη ζώνη 2,1 ΘΗζ, για τη λειτουργία α¬ 


σύρματων ζεύξεων σημείου προς σημείο, ως εξής: 
Ζώνη Συχνοτήτων: 2025-2110 & 2200-2290 ΜΗζ 
5ΗΙΡΤΕΒ = 175 ΜΗζ 
Ρο = 2155 ΜΗζ 


1 

ϋ 8 Μόϋ/ε 

1 

ΜΗζ 

ΜΗζ 

2105- 

-2280 

2098 -. 

.2273 

2091 . 

-2266 

2084- 

.2259 

2077. 

.2252 

2070. 

-2245 

2063- 

.2238 

2056- 

-.2231 

2049.- 

-2224 

2042. 

-2217 

2035. 

.2210 


1. Χρήστες με εκχωρήσεις ραδιοσυχνοτήτων στην ανω¬ 
τέρω ζώνη, οι οποίες δεν συμφωνούν με την καθοριζόμε¬ 
νη στην παρούσα απόφαση διαυλοποίηση, υποχρεούνται 
να συμμορφωθούν προς αυτή μέχρι 1-1-1999, άλλως με¬ 
τά την ημερομηνία αυτή θα λειτουργούν σε βάση μη πα¬ 
ρεμβολής. 

2. Γιατην κάλυψη των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων 
διατίθενται κατ' αποκλειστικότητα οι δίαυλοι 9, 10 και 11 
του συνημμένου παραρτήματος. 

3. Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από την δη¬ 
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 1998 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΣΤ. ΜΑΝΤΕΛΗΣ 

-♦- 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

(5) 

Στον «Ορισμό θέσεων στο Υπουργείο Εθνικής Οικονο¬ 
μίας, Ο.Α.Ε.Δ., Γενικές Γραμματείες Περιφέρειας και Νο¬ 
μαρχιακές Αυτοδιοικήσεις» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
1109/τ.Β'/23.10.1998 επιφέρεται η πιο κάτω διόρθωση: 
Στη σελίδα 13292 στην πρώτη στήλη και στον 17ο στοίχο 
από κάτω, η λέξη «Τεχνολόγος» διορθώνεται στη σωστή 
«Τεχνικός» και στη δεύτερη στήλη στην 27η στήλη από 
πάνω διορθώνεται από το λανθασμένο «II. Κατηγορία ΔΕ 
Διοικητικού.» στο ορθό «II. Κατηγορία ΤΕ Διοικητι¬ 

κού...... 

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο) 
-♦- 

( 6 ) 

Στην τροποποίηση της ΥΑ Γ2/6953 που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 975/τ.Β'/15.9.1998 και αφορά την τροποποίηση 
της ΥΑ Γ2/6953 επιφέρεται η πιο κάτω διόρθωση: 

Στη σελίδα 11510 στην πρώτη στήλη ο δεύτερος στοί¬ 
χος από το τέλος γράφεται ως εξής: 

«Ιστορία των Επιστημών-2 2». 

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο) 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

























